ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು 


ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಪಾಟೀಲ್‌ ಇಟಗಿ ಸ್ಥಳ ಳೀಯ 
ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) 


| ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ 


09. 17. 2020. 


ನ ಸಚವಕು 


ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ 


y 


E 
ಸಂ: 


ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉತ್ತರಗಳು 
ಅ) | ರಾಯಜೊರು`"ಷತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ 'ಹೆದ್ದಾರಿ"ವಲಯಕ್ಕೆ' ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ರಾಯಚೂರು ಮತ್ತು ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಆಗಸ್ಟ್‌-2020 ರಿಂದ ಸುರಿದ ಭಾರಿ ಮಳೆಗೆ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ 
ಕಳೆದ ಆಗಸ್ಟ್‌-2020 ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. 
ರಿಂದ ಸುರಿ 
ದ ಭ್‌ (a ಕಳೆದ ಆಗಸ್ಟ್‌-2020 ರಿಂದ ಸುರಿದ ಭಾರಿ ಮಳೆಗೆ ರಾಯಚೂರು ಮತ್ತು ಕೊಪ್ಪಳ 
3 ಖ್‌ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಿದ ಭಾರಿ ಮಳೆಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ "ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಿಡಿ. ಗಳ ವಿವರ ಠಈ 
] ಸಿಡಿಗಳು ಹಾನಿಯಾಗಿ WAU ಫಿ ಮ್‌ 
| ರುವುದು ವು. ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ. 
ಆ ಶಾ ತಾಗ 
ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾ ಹಲಾ ನಸ್ಯ ಒಟ್ಟು 
| ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ "| ಕ | ಮ [TR TOT TS TET 
| (ವಿವರ ನೀಡುವುದು) ಸಂ| ಕ ಗಳ | ಉದ್ದ ಖ್ಯೈ|ಗಳ |" 
\ ಸಂಖ್ಯೆ | (ಕಿ.ಮೀ ಸಂಖ್ಯೆ 
ಗಳಲ್ಲ) i) 
ರಾಯ 
1 ಚೂರು 9 I 3 52.30 23 17 110393 | 32 20 156.23 
2 | ಕೊಪ್ಪಳ | 3 2 |3225| 5 7 |2290|8 4 9 55.15 
ಆ) | ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ "ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ "ವಲಯಕ್ಕೆ `ಸಂಬಂಧಿಸಿದರತೆ, "ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲಿಂಗಸೂರು 
ದುರಸ್ಥಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-150ಎ ಕಿ.ಮೀ.94.400 (ಗೋಲಪಲ್ಲಿ ಸೇಟಿತುವೆ) ರಲ್ಲಿರುವ 
ಕೈಗೊಂಡಿದೆ; ಆ ಪೈಕ ಬೃಹತ್‌ ಸೇತುವೆಯು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಸೇತುವೆ ಪುನರ್‌ಶ್ಲೇತನಗೊಳಿಸಲು ರೂ.29.54 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಲಕ್ಷಗಳ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ `ಭೂ ಸಾರಿಗೆ ಮಂತ್ರಾಲಯಕ್ಕೆ ದಿನಾಂಕ: 05.12.2020 
ಹಾಗೂ ಬಾಕಿ, ಇರುವ ರಂದು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತ ಕೂಡಲೇ ಸೇತುವೆ ಪುನಶ್ನೇತನ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು: 
ಷು: 
FS ಅತೀವೃಷ್ಟಿ ಹಾಗೂ ನೆರೆಹಾವಳಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ 
ಫಾರಣವ್‌ನು. (ವವರ | | ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಂತ-1ರಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರು ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ರೂ.3.40 ಕೋಟಿ 
ನೀಡುವು ದು) ( ಅನುದಾನ ' ನೀಡಿದ್ದು, 41 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ 


ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಕೊಪ್ಪಳ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ರೂ.050 ಕೋಟ ಅನುದಾನ ನೀಡಿದ್ದು 8 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನೋ ಛಗೊಂಡ ಕ್ರಿಯಾ "ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 


ರಾಯಚೂರು ವಿಭಾಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 41 ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪೈಕಿ 28 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಹಾಗೂ 13 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಕೊಪ್ಪಳ ವಿಭಾಗ 
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 8 ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪೈಕಿ 2 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಹಾಗೂ 6 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. (ವಿವರಗಳು ಅನುಬಂಧ-1 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ) 


ಹಂತ-2ರಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರು ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ರೂ. 8.00 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸಿದ್ದು, ॥1 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಕೊಪ್ಪಳ 
ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ರೂ.3.00 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸಿದ್ದು, 9 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಕ್ರಿಯಾ 
ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆದು 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. (ವಿವರಗಳು ಅನುಬಂಧ-2 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ 
ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ). 


ಪನ್‌ ನಾಹಾಜಾರ- ನಭಗ ಸಷ್ಟವಾಹಾಗ ನ್‌್‌ 
ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯು ತಯಾರಿಕಾ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. 


ತಾಪ್ಲಾಪ ಪಪ್ಪ್‌ಷಕ್ದಾ 


pr (3 


| ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ 
| ಕಡಿತಗೊಂಡ 


ಗ್ರಾಮಗಳೆಷ್ಟು 7 
(ವಿವರ ನೀಡುವುದು) 


ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಹಾಗೂ' ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು 


': | ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ತಾಲೂಕು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಂಡ ಗ್ರಾಮಗಳು 


ರಾಯಚೂರು ಮತ್ತು ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 


ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋ 180 ಸಿಐಎಸ್‌ 2020 (ಇ) 


j 


[4 
(ಗೋವಿಂದ.ಎರ.ಕಾರಜೋಳ) ' 
ಉಘ”'ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ 


ಅನುಬಂಧ-1 


PHASE-| 2020-21 Details of Road Damages due to Rain / Flood 


| ರ್‌ ನ್‌ 


SESS NER SRN 


NN ES NN 


Raichur | Lingasugur ; Lingasugur ಅಂಗಸೂಗೂರು ಸ 
ಲಿಂಗಸೂಗೂರು ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌-41 
1790 ರಿಂದ 180.00 


SH ROAD [ರ್ಯಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. 


Raichur | Lingasugur | Lingasugur ರಡ 
I ಲಿಂಗಸೂಗೂರು ಎಸ್‌.ಹೆಜ್‌-41 ಕಿ.ಮೀ 
SH.ROAD {181.50 ರಿಂದ 182.50ರವರೆಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ!" 


Raichur | Lingasugur | Lingasugur 3 ಹೆ 3.00ರ ಠರಡೆ 
ಲಿಂಗಸೂಗೂರು ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌-41 ಕಿ.ಮೀ 
183.00ರಿ೦ದ 184.50 & 188.00 ರಿಂದ 
oo SH ROAD |, 9ರವರೆಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. 


4 Raichur  Lingasugur i ) 
y , ಭಾಚಿ : ರಾ.ಹೆ-20 ಕಿಮೀ 96.20 ರಿಂದ! 
_ SH ROAD [109.00 ರವರೆಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ, 
3 


Present 
stage of | Remarks 
work 


Completed 


24/Nov-2020|] Work 
Completed 


25/Nov-2020 Work 
Completed 

26/Nov-2020 | Work Under 
Progress 


Completed 


Raichur Raichur | Raichur Urban Repairs to Road SH-61 
Jo Mangoli-Bichall MDR| 10 240.30 
¢ Km.23310 to 24030 
| (Selected Reaches) 


District 


Raichur 


Raichur 


Raichur 


4 Raichur 


Raichur 


Head cf 


Account 


SH ROAD 


MOR CD 


MDR CD 


Name of the Road 


Improvements to road SH- 
23 Kalamala to Shiggaov 


from Km 6.50 to 10.00 in 
Manvi Taluka 


Junngle Clearance & Repairs 
of MDR road from 
Sunkeshwarhal to hirebudru 


Junngle Clearance & Repairs 
of MDR road from hirebuduru 
to Gugat Km 10.00 to 20.00 


Junngle Clearance & Feral 
of MDR road from Koppar to 
Heruru Km 0.00 to 7.00 


Junngle Clearance & Repairs 
of MDR road from Deodurga 
to Koppar Km 6.50 to 12.00 


Junngle Clearance & Repairs 
of MDR road from Herur to 
Gugat Km 7.00 to 14.00 


Junngle Clearance & Repairs 
of MDR road from Deodurga 
to Matapalli Km 0.00 to 16.00 


Restoration of Sindhanur- 
Bappur MDR Road KM 6.20 
to 6.30=0,30Km (in Devi 
Camp Limit) 


0.00 to 
10.00 Km 


10.00 to 
20.00 Km 


0.00 to 
7.00 Km 


6.50 to 
12.00 Km 


7.00 to 
14.00 Km 


< w ~ 
[=] e 
[= [=] 


2 
ಲು 
ke] 


0.00 to 
16.00 Km 


Km 6.20 
to 6.30 


Estimated 
Cost 


22.00 


10.00 


8.00 


8.00 


15.00 


ADM 
Approval No 


Present 
stage of 


Progress 


29/Nov-2020 | Work Under 


Progress 


Progress 


30/Nov-2020 | Work Under 


Progress 


Work Under 
Work Under 
Work Under 
Work Under 


35/Nov-2020 | Work Under 


Progress 


Progress 


Progress 


Progress 


ಸಸ District Taluka 
Raichur Manvi 


Manvi 


i 
ed 


Raichur 


Raichur 


Raichur 


Raichur 


Constituency 


Manvi 


Raichur Rural 


Raichur Rural 


Raichur Urban 


Raichur Urban 


Raichur Urban 


Raichur Urban 


Type of Ro ADM Present $ 
pai Name of the Road the’ |Chainage paneled ha Approval No | stageof | Remarks 
Roun road/CcD § & Date Work 
RE SA NTRS COS EEL AN CEN BR SE ETE NE ET SN NN 
MDR CD |ರಾಮದುರ್ಗ-ವ - 5.0೦ 36/Nov-2020| Work 
ಮುಷ್ಟೂರು ಕ್ರಾಸ್‌-ಜಾಗೀರಪನ್ನೂರು ರಸ್ತೆ Completed 
(ಜಿ.ಮು.ರ) ಕಿ.ಮೀ, 5.00 ರಿಂದ 9.00 
ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದು. 
MDR CD Km 5.70 ೨೧0 0.50 [37/Nov-2020[ Work 
- | Completed 
ಜಾಗೀರಪನ್ನೂರು `ರಸ್ತೆ (ಜಿ.ಮುರ) 
ಕಿ.ಮೀ. 5.70 ರಸ್ತೆಯ ಎರಡು ಬದಿಗಳ ) 
ಸುಧಾರಣೆ. 
MDRCD IRepeirs to Yapaladinni Km.0.00 5.00 1.50 38/Nov-2020 Work 
"*  |Dongarampur via Atkur MDR to 1.50 Completed 
Km.0.00 to 1.50 (Selected Reaches} F 
Repairs to Yapaladinnt 5.00 1.50 39/Nov-2020 Work 
Dongarampur ° via Atkur MOR Completed 
Km.2.00 to 3.50 (Selected Reaches} 
Repairs to Yapaladinni 5.00 1,50 40/fNov-2020 Work 
Dongarampur via Atkur MOR Completed 
Km.4.00 to 5.50 (Selected Reaches} 
Repairs to Raichur Burdipad MDR Km.24.00 5.00 41/Nov-2020 Work 
Km.24.00 to 2500 (Selected to 25.00 Completed 
Repalrs to Raichur Burdipad MDR Km.25.00|-: 5.00 42/Nov-2020 Work 
Km.25.00 to 2600 (Selected to 26.00 Completed 
Reaches) 
MDR CD [Repairs to Raichur Burdipad MOR  MDR 5.00 43/Nov-2020 Work 
* |Km2600 to 2700 (Selected Completed 
Reaches) 


District 


Raichur 


Raichur 


Raichur 


Raichur 


Yapaladinnt 
Kalvatdoddi 


Dongarampur via 
MOR Km.18.75 to 


Completed 


Head of” Type of ADM Present | 
Taluka Constituency Account Name of the Road the Approval No'| stage of | Remarks 
p road/cD & Date work 
3 4 ಕ್ರಿ 7} SC STN CRN 
Raichur “Raichur Urban MDR'CD Repairs to Raichuf Burdipad MDR| 
Km.27.00 to 2800 (Selected Completed 
Reaches) 
Raichur Raichur Rural MOR CD Repairs to Yarmaras Dongarampur! 45/Nov-2020 
i Road from Km, 07.00 to 9.00 Completed 
Raichur Raichur Rural MOR CH Repairs to Ashapur Purtipli Road Km.4.00 
MDR Km.4.00 to 5.00 (Selected to 5.00 
f Reaches] 
Raichur MDR CD [Repairs to Damage of al Km.18.75 dl 47INov-2020 Work 


 Raichur Rural 


ಬಾಚಿ ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌-20 ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪೈಪ್‌ 
ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ 


SHES 


Manvi Manvi ನದ್ದಾರಿ 
ಸಂ-14ರಲ್ಲಿ ಖರಾಬದಿನ್ನಿ ಹತ್ತಿರ ಕಿಮೀ 
220.00 ರಲ್ಲಿ ಸಿ.ಡಿ ದುರಸ್ಥಿ 
Raichur Raichur Rural SH cD Repairs to CD on’ SH-20 
Raichur Bachi Road at 
ಜಿ 11.10 
Sindhanur Sindhanur MDR CD RTF ERRRAT of protection wall 
to Bridge approach @0.60 On 
Sindhanur-Devaragudi MOR 


Road 


* W Ha Be ei 


48/Nov-2020 Work Under 
Progress 


sks 
A8iNiov-2020| Work 
Completed 
Ww 


Work 
Completed 


ಎಸ್‌.ಹಚ್‌: 11.10 50/Nov-2020 | Work Under 
Progress 


al wi Si ಥೇ 


Completed 


FI 
l 
1 


K Type of ADM Present 
Taluka Constituency Mead of Name of the Road the Chainage £ತಟmae dj Length (in Approval No | ‘ stage of | Remarks 
ಎಂಟಗ road/cD & Date work 
Sindhanur MDRCD [Construction of protection Work 
wall to Bridge approach Completed 


@12.95 Potnal- Balaganur 
MDR Road(Maski 
Constiuenc 
Re-Construction of protection 
wall to Bridge approach 
©1.95 Gudadur-Hasamkal- 
Deensamudra - Balaganur 
MDR Road{Maski 
Constiuenc 
Restoration of Hedginal- 
Paparao Camp MDR Road 
KM 0.00 to 4.50 (@Ch2.50 
- IRestoration of CD & Ch 2.49 
Restoration of BT Road 


A 
lens Oo 
1 95KM 53/Nov-2020 Work 

Completed 
2.50KM 20.00 54/Nov-2020| Work Under 
- Progress 


55/Nov-2020 Work 
Completed 


Sindhanur 


Sindhanur MOR CD 
Sindhanur MOR CD 


Menvi MOR CD ಶರಕಿ-ಬುದ್ದಿನ್ನಿ ಇ : 
(ಜಿ.ಮು.ರ) ಕಿ.ಮೀ. 84 ರಲ್ಲಿ ೩ಡಿ. 
& WHIM 

Raichur Manvi ್ಸ್ನ 10.980 
ಕಾತರಕಿ (ಜಿ.ಮು.ರ) ಕಿ.ಮೀ 1090 ಸಿಡಿ 
Ni ಮಾಡುವುದು. 

ee Manvi 7808 58/Nov-2020 

10.80 


9 Raichur Manvi Manvi MOR CD [ಅಮರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಬಿಂದೆ ಖರಾಬದಿನ್ನಿ 1.208 59/Nov-2020 Work 
Completed 


Raichur 


i l 
I 


56/Nov-2020 Work 
- Completed 


ಎ 


57/Nov-2020 Work 


Completed 


Work 
Completed 


(ಜಿ.ಮು.ರ) ಕರೀ 780 & 1.80 ರಲ್ಲಿ 
ಸಿ.ಡಿ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


< 
[s] 
pt] 


ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ (ಜಿ.ಮು.ರ) ಕಿಮೀ 3.30 
120 & 3.30 8ಮೀ ಸಿಡಿ ಧುರಸ್ಸಿ. 


Raichur 


Raichur 


Koppal 


2 Koppal 


Koppal 


[7 


Koppal 


NK 


Raichur 


Yaluka’ 


Fy 
Raichur 


Raichur 
Raichur 


Raichur 


Kushtatgi 


Kushtatgi 


Kushtatgi 


Kushtatgi 


Constituency 


Raichur Rural 


Raichur Rural 
Raichur Rural 


Raichur Rural 


Kushtatgi 


Kushtatgi 


Kushtatgi 


Kushtatgi 


““Head-of 


Account 


MDR CD 


MORES 
MORES 


MDR CH 


SH CD 


MDR CD 


MDR CID 


“| Repairs to CD on Turkundona Road 
MOR at Km.8.50 


1 170.00. 77.50 & 78.00 


Present 
stage of 
work 


Approval No Remarks 


& Date 


Type of . 
Name of the Road the |Chainagé ನಡ 
road/CD 


[7 |8| 
Repairs to Bridge at Yaragera 
Gillesugur via Ganadal Road. at 
Km.9.40 
Repairs to CD on Turkundona Road} MDR 
MDR at Km.6.50 
MDR 


Completed 
Repairs to LLC at Yaragera 12.80 5.00 63/Nov-2020 Work 
Gillesugur vie Ganadal Road at Rd 7 Completed 
Km.12.80 


13 
Raichur Division Total 340.00 | 98.15 | 
Koppal Division |] 
Work 
Completed 


Re-Constructions cD on 
Chikkahesarur-Mudagat- Yes 
Work 
Yes 
Yes 
- Work is-in 
30.00 5.00 es |prooress. 


WwW 
61/Nov-2020 Work 
Completed 


Mundargi {SH-129} road in 
Kushtagi Taluk. (Km, 64.00) 
Re-Constructions 
Chikkahesarur-Mudagat- 68.00, 

Mundargi ({SH-#29) road in 70.00. 77.50 
Kushtagi Taluk, (Km. 68.00, & 78.00 


Completed 


Work is in 
progress. 


Repairs to Pipe culvet @ 
Garajanal-Bagalkot District 
Border @ Km. 28.80 in Kushtagi 


to Pipe culvet @ 
Garajanal-Bagatkot District 
@ Km. 3000 vin 


ADM 
Approvai No 
& Date. 


Type of 
the 
road/CD 


Present 
stage of 
- work 


Head of 
Account 


Name of the Road 


> Re-Constructin 3 CD's onl. 
3 Koppal Kushtatgi Kushtatgi MDR CD |Salihal-Basapura road in MDR 
Kushtagi Taluk. 

Providing Wearing Cot 
Jatihal-Basapura road hard 
passage in Kushtagi Taluk. 


Work is in 
Yes progress. 


Work is in 
progress. 


Construction of CD & repair 
Embankment on Kurbanal Cross 
to Sindhanur-Hemmadaga road 
in Kushtagi Taluk. (Km. 11.60) 


Work is in 


Construction of CD & repair progress. 


Embankment on Kurbanal Cross 
to Sindhanur-Hemmadaga road] 
in Kushtagi Taluk. {Km. 11.70) 


KOPPAL DIVISION TOTAL 


ನಾಡಿ: ಜಲನಾಂಗೆ ಇಲಾಖ 


(ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಬಡಿಗಳು) 


Remarks 


ಅನುಬಂಧ-2 6) 
° ( 
PHASE-Il Details of Road Damages due to Rain / Flood For the year 2020-21 


NORTH EAST ZONE Kalaburagi 


Estimated | Damaged | Type ofrepair 
Cost” Length/NO | (Permanent / | Remarks 
(In Joka) (in Km) Temporary) 


ce 


3054-0353 05 ಸ್‌ಹೆಚ್‌T 339ರಿಂದ 200.8 
11.00 
3399 ರಿಂದ 1.0೦ ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ 
ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆಯ ಮರು E Permanent : 
; ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
30. ಣಠ Ty 


WRK 2000 | 70 | | 
0 ೦೦: 


100.00 33. 10 
Permanent 


es ESPEN] 


SH Km 34.20 to 100. 7ರ 4.10 
Permanent 
410 |] 


34.50, 34.60 
1 | 10.0 dl 


Head of 


Damaged 
Account 


Chainage 


ರಿಂದ 202.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 
ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಮಾಡುವುದು 


SH-23 
Kalmala-Shiggav road from 


200 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 


ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ [34.20 10 34.50, 34.60 to 10 38,60, 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ 37.10 to 
35.60, 37.10 to 37.40 and RS 


45.75 to 48.25 in Manvi 
Taluka. 


ManviTaluka 


"45.75 to 
48.25 


Head of Estimated | Damaged | Type of repair 


41] Damaged 
Cost Length/NO | (Permanent / | Remarks 
Account Chalnage (In Lakhs) 


6.00 to 9.03} 100.00 
Km 
Permanent 
TN ENN 
EES ರಂದ 
3.00 
Permanent 


OO 
ನ 


Raichur ಧನೂರು 130 06 ರಂದ 
[_ | il WUE 
ಜ್ರ We) 2 & 13.40 ರಿಂದ 
ರಿಂದ 6.00 ರವರೆಗೆ ೩ 13.40 ರಿಂದ 15.75 Permanent 
15.75 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಮಾಡುವುದು. 
ಸಿಂಧನೂರು ಫ ಸ್ಕಿ p ದ್ಲಾಃ 0.00 ರಿಂದ 100.00 

200 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಟೆ[ಕ್ರಾಸ ದಿಂದ eoddriot ರೋಡ್‌ 10.00 

ದುರಸ್ತಿ ಕಂಮಗವರಳ ವಯಾ ಕೋಳಬಾಳ, ಹಂಚಿನಾಳ (ವಿ), 
ಗುಡಗಲದಿನ್ನ, ಹಂಪನಾಳ, ನಂಜಲದಿನ್ನಿ 
[ಮತ್ತು ನಾಗರಬೆಂಚಿ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ Permanent 

. 0.00ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಮಾಡುವುದು. 


SONS EE SE EE RR 


3054-04-337-1-10-[69ದ ಉಮ್ಯ್ರಾಳದೊಡ್ಡ ಗಾನಳ್ಳ ಹೋಗುವ 
200 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ವಯಾ ಸಿಂಗನೋಡಿ-ಬಾಪೂರ ತಾಂಡ 
ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ [ಮೀ 600 ರಂದ 903 ರವರೆಗೆ 


ರಾಯಚೂರು | 


Estimated | Damaged | Type ofrepair 
Head of Name of the Road Damaged Cost Length/NO | (Permanent / | Remarks 
Account ainage | (1 Lakhs) Temporary) 


SS ET ES EN NN NN 1 
SE oi NS EN EN SOS 
A NN NS 


1 

Permanent 
13.00 Km 1 

Permanent 
9.93 Km 1 

Permanent 

3.00 KM & 15.00 

11.50 

Permanent 


NN 
ooo seo 
A 
NS 


seis 
NE 


3054-04-105-0-01 

200 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ 

ರಸ್ತೆಗಳ ಸೇತುವೆ/ಸಿ.ಡಿ. 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ 


ಹಡಗ ರಿಯ ಮೀ 250ರಲ್ಲಿ 
ಕಾಜ್‌ವೇ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು. 


3054-04-105-0-01 


ಹೆಡಗಿನಾಳ ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮೀ 13. ೦ರಲ್ಲಿ ಸಿಡಿ 


200 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಎಂಬಾಕಮೆಂಟ್‌ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ 
ರಸ್ತೆಗಳ ಸೇತುವೆ/ಸ.ಡಿ. [ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ 


3054-~04-105-0-01 

200 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ 

ರಸ್ತೆಗಳ ಸೇತುವೆ/ಸಿ.ಡಿ. 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ 


ಕಾರಟಗಿ ಕ್ರಾಸ ದಿಂದ ಮುಕ್ಕುಂದ 
ಸಿಂಗಾಪೂರ ಕ್ರಾಸ ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮೀ 9.93 
ಕಾಜ್‌ವೇ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು. 


WAN 
= 
——— 
| 


3054-04-105-0-01 

200 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ 

ರಸ್ತೆಗಳ ಸೇತುವೆ/ಸಿ.ಡಿ. 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ 


| 


Estimated 
Cost 


Head‘of 
“Account 


Dainaged 


el 
Chainage Length{NO | (Pérmanént / etme 


ಕರಕ ಕಾಷ್ಟ 
೦-೦೮-2ರ೦ ರಾಟ್ಯ[(ರಾ.ಹೆ 


ಪಳ.” 


183.00 & 
188,00 ರಿಂದ 
2೦3.7೮5 


(In Lakhs) 
ಬೇಲೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ -63 ರಸ್ತೆ 
0-05-200 ರಾಜ್ಯ ಕಮೀ. 64.0೦ ರಿಂದ 74.0೦ 


TO [so] 275 | Se RE 
64.6೦ ಕಂದ 
B054-03-337- 74,00 
ಗಂಗಾವತಿ ಗೆಂಗಾವತಿ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಣ್ತೆ-ದುರಸ್ತಿ [ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲ ರಸ್ತೆ 18.00 10.00 Temporary 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳ |[ದುರಸ್ತಿ. 

ಸಿ) ಕುಪ್ಪಗಿ, ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಹೆಸರೂರು- 
ಮುದಗೆಲ್‌-ಮುಂಡರಗಿ ರಪ್ತೆ 
ಸಿಡಿ. ಮರು 


B) ಕುಷ್ಠಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಷ್ಣಗಿ - 
ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.16೦ ರಿಂದ 
2.೦೦ ರವರೆಗ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆ ಮೇಲ್ಮೈ 
ದುರಸ್ಥಿ 

0೦) ಕುಷ್ಣಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಷ್ಠಗಿ - 
ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.3.0೦ ರಿಂದ| $ಗ-129 
3.10 ರಲ್ಲ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆ ಮೇಲ್ಕೊಗೆ 
ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮಾಡುವುದು. 


ಕಿ.ಮೀ.71.70 
ಕಿ.ಮೀ.1.80 
ರಿಂದ ೭.೦೦ 


ಕಿ.ಮೀ.ಡ.೦೦ 


3054-03 337- 
k ರಿಂದ ಆ.10 


೦-೦೮-2೦೦ ರಾಜ್ಯ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ j 


ಕುಷ್ಪಗಿ ಕುಷ್ಣಗಿ 20.00 0.50 Temporary 


Estimated | Damaged | Type ofrepair 
Taluka ಂಗeಟen Head of Damaged Cost Length/NO | (Permanent / | Remarks 
. Account Chainage | (2 Lakhs) | (inkm) | Temporary) 
ರ) ಕುಷ್ಣಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಣ್ಣಗಿ - 
ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.19.೦೦ ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ.19.೦೦ 
- ಖು ರಿಂದ 19.2೦ 


KN ಜೆಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ದುರ್ತು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ — 


ae 


20 00_ 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳ 


೦.೦೦ ರಿಂದ 
ಹಿರೇಕಾಸನಕಂಡಿ-ಅಲ್ಲಾಸಗರ- 


ಹಾಲವರ್ತಿ-ಕೊಪ್ಪಳ-ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 
ರಿಂದ 19.೦೦ ರವರೆಗೆ 
ರಣ್ತೆ 


12.೦೦ ರಿಂದ 


Wa 
GOS54-04-337-Hಕೂಪಳ 
10-200 . 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ|ರಿಂದ 7.೦೦ ರವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಹೊಸಳ್ಳ- 


2೮ ರ ಸುಳೆಕಲ್ಲದಿಂದ ಸಂದಿಹಳ್ಳ ರಸ್ತೆ 
ವಾಯಾ ಬೆನಕನಾಳ ಕಲಕೇರಾ 
ಗುಂಡೂರು ಸಿದ್ದಾಪೂರ ಉಳೆನೂರ 
ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 4.6೦ ರಿಂದ ಡರ.೮೦ 
ರವರೆಗೆ ರಪ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ. 


Head-of 
Account . 


ಗೆಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇರಕಲ್‌ಗಡ- 
3054-04~887-1 ಮುಸಲಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 12.00 
10-2೦೦ ಜಲ್ಲಾ ರಿಂದೆ 14.0೦ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 
ಮುಖ್ಯ ರಣ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ 


ಗಂಗಾವತಿ 


ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕನಕಗಿರಿ- 
ಯತ್ನಣ್ಟ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 11.೦೦ ರಿಂದ 
13.೦೦ ರವರೆಗೆ 'ರಣ್ಷೆ-ದುರಸ್ತಿ. : : 


ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನ 

29 ರ ಸುಳೆಕಲ್ಲದಿಂದ ಸಂದಿಹಳ್ಳ ರಸ್ತೆ 
ವಾಯಾ ಬೆನಕನಾಳ ಕಲಕೇರಾ 
ಗುಂಡೂರು ಸಿದ್ಧ್‌ಪೂರ ಉಳೆನೂರ 
ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. ೦.6೦ ರಲ್ಲ ದುರಸ್ತಿ. 


A) ಕುಷ್ಣಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮನ್ನೇರಾಳ- 
ಕಾಟಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.4.೨ರ ರ್ಣ 
ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


B) ಕುಷ್ಣಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮನ್ನೇರಾಳ- 
ಕಾಬಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಕ.ಮೀ.510 ರಲ್ಲ 
ಹಾಳಾದ ಸಿ.ಡಿ. ನಿರ್ಮಾಣ. 


೦) ಕುಷ್ಣಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಲಗೇರಾ- 
ಕಾಬಾಮರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. ಆ.2೦ ರಣ್ಣ 
ಹಾಗೂ 8.9೦ ರಟ್ಟ ಎಂಬ್ಯಾಕ್‌ 
ಮೆಂಟ್‌ ದರಿ ಹಾಗೂ ಪಿಚಂಗ್‌ 


GOS4-04-337-1 
10-2೦೦ ಜಲ್ಲಾ 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ .ದುರಸ್ತಿ 


ಬ 


ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಕುಷ್ಣಗಿ 


| 
| 
(Permanent / tidinris 


Damaged ಸೆ Type of repair 
i ಪ ್ಥ [ 
Chainage | (2 Lakhs) Terhporary) | 


ERR 
34.60 ರಿಂದ 
36.5೦, 
12.೦೦. ರಿಂದ 
14.00, 1.00 
ರಿಂದ 13.0೦ 


ಕಿ.ಮೀ. 3.2೦ 

ರಲ್ಲ ಹಾಗೂ 

3.೨೦ ರಣ್ಣ 

ಹ.ಮೀ.9.50 25.00 1.80 Temporary 


Ai 


Head of 
Account 


BO54-04-B37-1 
10-2೦೦ ಲ್ಲಾ 
ಮುಖ್ಯ ರಪ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ 


) ಕುಷ್ಣಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಲಬುಗ್ಗ- 
ಚಿಕ್ಕಕೊಡಗಳ ರಸ್ತೆ 'ಕಿ.ಮೀ.೭6.8೦ 
ರಣ್ಣ ರಸ್ತೆ ಎಂಬ್ಯಾಕ್‌ಮೆಂಟ್‌ ದುರಸ್ಥಿ 
ಹಾಗೂ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


£) ಕುಷ್ಣಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌.-13 
ನಾಳ ಕ್ರಾಸ್‌ದಿಂದ ಸಿಂಧನೂರ- 
ಹೆಮ್ಯಡಗಾ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.ಅ.5೦ ರಿಂದ 

ರವರೆಗೆ. ಹಾಳಾದ 


A) ಕುಷ್ಣಗಿ ತಾಲೂಕಿನ" ಗರ್ಹನಾಳೆ 
ಬಾಗಲಕೋಟ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.ರ೦.8೦ 
59.೦೦ ರಲ್ಲ 


8) ಕುಷ್ಪಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌.-13 
ನಾಳ ಕ್ರಾಸ್‌ದಿಂದ ಸಿಂಛಸೂರ- 
ಹೆಮ್ಮಡಗಾ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.1.6೦ ರಿಂದ 
1.80 ರವರೆಗೆ ' ಕೊರೆದ 
ಐಂಬ್ಯಾಕೆಮೆಂಟ್‌ ದುರಸ್ಯಿ ಹಾಗೂ 


'ರಿವೇಟ್‌ಮೇಂಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 


೦) ಕುಷ್ಣಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎನ್‌.ಹೆ್‌.-13 


D) ಕುಷ್ಣಗಿ ತಾಲೂಕಸ ಜುಂಜಲಕೊಪ್ಪ 
ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 2೦.೦೦ ರಲ್ಲ ಹಾರ್ಡ 
ಪ್ಯಾಸೇಜ್‌ ದುರಸ್ಥಿ 


Damaged 
Chainage 


ಕಿ.ಮೀ.1.60 
.ರಿಂದ 1.80 


Estimated 
, Cost 
(In Lakhs} 


Damaged Type of repair 
Length/NO (Permanent / | Remarks 


Temporary 


Estimated 
Cost 
(ln Lakhs} 


Damaged | Type of repair 
Length/NO | (Permanent / Remarks 
Temporary) 


Head of 
Account 


Constituen Damaged 


Chainage 


ENN BE TN REE 
57.00 ರಿಂದ 
5೨.೦೦ 


-E- NN 


— 


ತ೦೦4-04-337-14) ಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗೆರ್ಜನಾಳೆ 
10-200 ಜಿಲ್ಲಾ | ಬಾಗಲಕೋಟ ರಸ್ತೆ ಕ.ಮೀ.೮7.0೦ 


Temporary 


ಯೆಲಬರ್ಣಾ`ತಾಮೂನ ಮಡೊಣ 
ದ್ಯಾಂಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 3.2೦ ಮತ್ತು 
ರಣ್ಗ ಸೇತುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ 
ಕುಕನೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಡಲಗೇರ- 
ಯರೇಹೆಂಚಿನಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 3.0೦ 
ಮತ್ತು ಆ.೦೦ ರಲ್ಲ ಸಿ.ಡಿ. ಗಳ ದುರಸ್ತಿ. 


100.00 Temporary 


Tse 


ಲಾಹಾವ್ಯ ಸಾತಾವೆಗಡೆ. ಬಾಪಾ ಪರಸರ 160.00 
A CME 300.00 


ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರ: ೨:೬ 
ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾ ಬ 
(ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು) 

___ k; Ks 


